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HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, 
GOOI EN VECHT 

BBV15.0191 

Gelet op de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) en het Besluit administra¬ 
tieve bepalingen scheepvaartverkeer (BABS); 

overwegende: 

'I. Dat per 1 januari 1997 het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (verder waterschap) als 

nautisch beheerder is aangewezen van alle scheepvaartwegen binnen zijn beheersgebied, behou¬ 
dens het Amsterdam-Rijnkanaal, de Amstel, de Loosdrechtse - en Vinkeveensche-Plassen, het 
Hilversums-Kanaal; 

2. Dat in 2015 en 2016 de Geinboogbrug in de N236 te Amsterdam Zuidoost wordt vervangen; 

3. Dat het om (veiligheids-)technische redenen noodzakelijk is de vaarweg ter hoogte van de 
bouwlocatie tijdens de uitvoering te stremmen; 

4. Dat er om die reden van 26 mei 2015 tot 29 april 2016 tussen de Gaasp (Provincialeweg N236) te 
Amsterdam Zuidoost en het Gein Zuid 41 te Abcoude een tijdelijk vaarverbod wordt ingesteld; 

5. Dat dit besluit plaatsvindt in het belang van het verzekeren van een veilig verloop van het 
scheepvaartverkeer; 

6. Dat het waterschap op grond van artikel 6 van het Besluit administratieve bepalingen scheepvaart¬ 
verkeer over dit besluit bij brief van 11 februari 2015 de ANWB, gemeente De Ronde Venen, ge¬ 
meente Amsterdam Zuidoost, HISWA, Toeristische Kano Bond Nederland, Waterrecreatie Neder¬ 
land, Watersportverbond, provincie Utrecht en provincie Noord-Holland om een zienswijze heeft 
gevraagd; 

7. Dat Waterrecreatie Nederland bij mailbericht van 13 maart 2015 met als kenmerk 20150312/53 
een zienswijze op het concept-besluit "Tijdelijk vaarverbod Gein' heeft ingediend; 

8. Dat Waterrecreatie Nederland in haar zienswijze vraagt om een gedeeltelijke afsluiting, inhoudende 
dat gedurende perioden dat er niet gewerkt wordt (in de weekenden en de bouwvak-vakantie) de 
vaarweg vrij te passeren is; 

9. Dat aannemer, de Koninklijke BAM Groep nv (BAM), heeft kenbaar gemaakt dat de definitieve 
doorvaart in het werk wordt verlegd en het hierdoor tijdens de werkzaamheden niet mogelijk is 
de vaarweg open te houden. 

10. Dat Waterrecreatie Nederland in haar zienswijze heeft gevraagd de werkzaamheden in de winter¬ 
maanden uit te voeren; 

11. Dat aannemer, BAM, heeft kenbaar gemaakt dat gezien de bouwmethode en de bijbehorende 
complexe fasering om het wegverkeer op de N236 zo veel mogelijk door te kunnen laten gaan en 
Driemond te ontsluiten, het niet mogelijk is de werkzaamheden alleen in de wintermaanden uit 
te voeren; 

12. Dat Waterrecreatie Nederland in haar zienswijze om goede informatievoorziening rondom de af¬ 
sluiting van de vaarweg heeft gevraagd; 

13. Dat AGV, om de vaarweggebruiker zo goed mogelijk te informeren, een bordenplan zal opstellen 
en de bekendmaking van het besluit in huis aan huis bladen zal publiceren; 

14. Dat Waterrecreatie Nederland in haar zienswijze heeft aangegeven dat de nieuwe brug en vaarweg 
ter plaatse van de brug dient te voldoen aan de DM-classificatie van de BRTN. 

15. Dat AGV voor de nieuwe brug, ten opzichte van de huidige Geinboogbrug, de eis heeft gesteld 
dat de doorvaartbreedte, -hoogte en -diepte niet mogen verminderen; 

16. Dat de ANWB per mail van 17 maart 2015 heeft kenbaar gemaakt géén afzonderlijke zienswijze 
in te dienen op het concept-besluit "Tijdelijk vaarverbod Gein'.' De ANWB is partner in Waterre¬ 
creatie Nederland en verzoeken AGV deze ingediende zienswijze mede te beschouwen als ziens¬ 
wijze van de ANWB. 

17. Dat de Toeristische Kano Bond Nederland (TKBN) bij mail van 18 maart 2015 kenbaar heeft gemaakt 
dat zij in stemmen met de tijdelijke afsluiting voor de kanovaart indien het mogelijk blijft om: 

1) ter plaatse van de afsluiting met de kano's om te dragen; of 

2) de plaats van de afsluiting als start- of eindpunt van een tocht te nemen. 
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I.Dat aannemer, BAM, heeft kenbaar gemaakt dat het ter plaatse van de afsluiting mogelijk is om met 
een kano de werkzaamheden te passeren. 

BESLUIT: 

1. Dat op grond van bovenstaande overwegingen een tijdelijk vaarverbod wordt ingesteld voor de 
duur van 4 mei 2015 tot 29 april 2016 voor het deel van het Gein tussen de Gaasp (Provincialeweg 
N236) te Amsterdam Zuidoost en het Gein Zuid 41 te Abcoude; 

2. Dat ter aanduiding van dit verbod de borden Al (op basis van art. 6.22 lid 1 en 6.25 lid 1 van het 
BPR) zullen worden geplaatst: 

Amsterdam, 14 april 2015. 


drs. H.J. Kelderman 
secretaris-directeur 

Bijlage: 

overzichtstekening 
RECHTSBESCHERMING 

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag 
na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht 
aan Waternet, afdeling Juridische zaken. Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam. 

Een bezwaarschrift moet binnen zes weken, na de dag waarop dit besluit aan u is toegezonden, zijn 
ontvangen. Bij verzending per post geldt dat het bezwaarschrift voor het einde van deze termijn bij de 
post moet zijn bezorgd. 

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste: 

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift; 

- een dagtekening (datum); 

- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht; 

- de gronden (motivering) van het bezwaar. 

Behandeling van het bezwaar is kosteloos. 

Het besluit treedt in werking na bekendmaking. Het indienen van een bezwaar schorst de werking van 
dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Gelet hierop kan, als tegen dit besluit tijdig bezwaar wordt aangetekend 
ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. 

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningen¬ 
rechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Amsterdam, Postbus 75850,1070 AW Amsterdam. 
Dit kan ook digitaal bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx . Daarvoor 
moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de 
precieze voorwaarden. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is aan de rechtbank een griffie¬ 
recht verschuldigd. 


dr. ir. G.M. van den Top 
dijkgraaf 
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